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那覇市



１９６１年度那覇市水道事業報告書




Ⅰ　概況



１．総括事項

(1)　経営

　１９６１年度水道事業については、前年度に引続き給水加入者の増加により一応順調なる経営を続けることができたのであるが、加入者の増加は勿論、生活環境及び公衆衛生の向上による水の需要量は、上昇の一途をたどるのみで、需要量と保有水量のアンバランスは、補給水により辛うじてバランスを保つてきた。今後の対策としては、浄水処理施設の拡張が急務の問題とされ、１９６０年６月２９日西森浄水場の建設が万場一致で議決され、１９６１年度完成を予定し、計画実現に努力してきたのであるが、米国民政府技術陣と技術的面その他において見解の相違が生じ、ここに大きな蹉跌を生じ、当初計画を泊浄水場拡張工事に大巾な変更の止むなきに至つた。

　給水事情については、特に本年度末期において軍水道施設の予告なしに拡張工事が施行され、那覇市への浄水補給の送水が激減し、水道事業始つて以来の市民への給水不安を来し、消防車及び給水車等により、ピンチを切り抜けることができた。本市の１９６１年６月末における人口は、２２７，６５７人、水道加入栓数１６，０６０栓、給水人口は１２６，５３６人となり、給水普及率は、５５．５８％に達し、加入数は前年度１３，４４４栓に対し２，６１６栓も増加している。このことは人口の都市集中化と給水区域の拡大を来し、さきに述べたとおり円滑なる給水活動を行うために浄水施設の早期完成と自己水源の開発に今後一段の努力を払つていきたい。

　本年における経営上の主な事業実施状況は、次のとおりである。

　　　年間配水量　　　　　　　　　　５，７４９，５３０㎥

　　　本管管理延長　　　　　　　　　　　１７２，３５８ｍ

　　　使用栓数　　　　　　　　　　　　　　１６，０６０栓

　　　諸設備　　　　　　　　　　　　　　浄水場各ポンプ場その他維持補修

(2)　建設改良

　本年度は未配管地区に対する配管工事と真和志高台地区への給水緩和策を重点的に行つた。

　特に本年度においては、西新町にあつた資材集積所の壺川埋立地への移転に伴い、該地区の工業誘地の一環としての配管工事、さらに高台地区への給水緩和策として、天久の軍貯水槽よりの連絡工事を施工し、末端地区に対しては、代用管を用いて公平且つ円滑なる給水活動を目的として施工した。なお、識名地区に対しては年度末になり政府より識名地区内簡易水道工事に補助指令があり、こちらの工事期間には３ケ月を要し、次年度に工事繰越として施工することになつた。次に起債事業として計画された西森浄水場その他工事費として８５０，０００ドルの起債事業は、浄水場設置場所その他に計画の変更を余儀なくされ、次年度において施行し、早急に諸手続を完了し、完全給水を目的として労力を払いたい。









２．議会議決事項

(1)　予算関係
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(2)　起債関係
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(3)　決算関係

[image: 画像]




(4)　職員関係
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(5)　その他
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３。行政官庁認可事項
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４。職員に関する事項

　１９６１年６月末の現在員は１７８名でその内訳は次のとおりである。
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５。料金に関する事項

(1)　給水使用料金
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(2)　メーター使用料金
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Ⅱ。業務



１。業務量

(1)　配水量
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(2)　本管管理延長
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(3)　電力量及び電力料金
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(4)　給水栓数
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(5)　施設維持補修
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(6)　受託工事
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２　事業収入に関する事項
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３　事業費に関する事項
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Ⅲ　工事



１　建設改良工事の概況

(1)　配水設備
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(2)　　給水設備
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(3)　　営業設備
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Ⅳ　会計



Ⅰ　重要契約の要目

(1)　資材購入
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(2)　工事請負
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